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Poland 


FDD Abstract of 


MEET ING CONCERNING KONIN COMBINE PROJECT (36 ppj Germanj Date of Info. 
Date of Distribution: 25 November 1952; 


The two enclosures include 5 page, of v^ust 1952 ^ A 

the Konin Combine project, and 30 pages (photostat) on the 13 to 16 August 1952 
meeting between Polish and East Geman representatives to discuss the ^ 

blueprints and construction plans for the Konin project. The Ml 

at the PKB "Kfchle" (Projektierungs und Konstruktionsburo Konle , Projects 
Design Office ’'Coal”) in Berlin. 

The 5 pages of notes on the project include data on the location of the 
coal field, reserves, geological and hydrological studies, pi product i , 
data on excavation and construction, equipment and manpower for the P 3 ’ 

excavation .and coal production costs, etc* 

The 30 pa<^e photostatic document discusses the meeting held to discuss, 
hnend, and study P the preliisinary blueprints and construction plans for the Konin 
Combine. The meeting was broken down into five committee meetings to- tudy the. 
following main points of the Konin projects l) deposits and °P e (y^ 
briquet plant and annex, 3) low temperature carbonization plant, k) genera^ 
planning, 5) central workshop. The results of the committee meetings are given 
in the form of five protocols. These protocols contain specific suggestions 

to be incorporated in the final blueprints and plans for th e ' K? 3 ® 0 !? e ^estions 
which are to be submitted by the PKB in late 1952 or early suggestions 

are quite detailed, including project descriptions, equipment to be used, derails 
on electric povrer, water supplies, machine installations, etc. 
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I* X B 
Leltu:- 


Iir>rll r •-* tenons don 16 * 9*1952 
Dv.m/Cr/ 


T a m: 

ilb^r d 1 ?ro 3 i*V-ti l : lor orsbin . t ' Koiiin vom 13 * * 16 * 0*52 
i?T. I-. o.vkti.m' una . o; .? trulrtior.-btiro Tf KohXe" • 
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Inc* Uo aur 

Dipl. -In,;. Iv trie dor l 
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Dr. Etr cnke 
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" 11 Sch&cUt 
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«ch. t «. a festeal ^ t * «« *«- 
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4 *«S°« dw Qcmhmuw di« 1 * -•*-»« tea *»«•», Spe.ial. 

till* *itboh&nd#lt a *a&€ropj*nteapr*^^ e * ***&» 
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f^* 8 * 2 ’ Brlkuttfabrik alt Anhang 
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Aniage a. ■ GenBralplaauag . 
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2. yfitattfihrtk 

* t) tl« vergelegtos Uttt^rlsgen v«s Yorprojekt Briksttfabrlk 
■ ';4* Benin wenien von, a.uftruscabor bestiitigt* 

Die eel ter o Beaxbeit-n:; dot; Yorpro j ukteB erfolgt eofort 
Had »lrd abg&sehlowsoi; bis 10„10*5A. 

b) Sin© Aufstollun- Arr Haupta-paratureu fUr dio Briket ttfa- 
barik wird vor. FKB bis 31*3*52 doza Auftraggober tSbefpebeiu 

«) Dor Auftraegobar Ubnrgibt dera Projaktanten bis 30- 9*52 
Catalogs liber Eiseu- und Stahlprof ile , fiohrleittofeeu tod 
Me tore n. 

4) Dee technische Projeskt der BTikettf abrik Xonin irltdL bie 
fto 10*3.53 ferti"ge8to.Llt* Die Zeich mmgen warden i^ KjlB- 
eteb 1 i 100 an^efertlgt. Uber die Aueftorange«diehiiaSien 
wexdon eu eirtem apiiteron Zeitpunkt aech Vorelob&Ttogen ge- 
txorx^oa. 

ato iiuti 

d) Dub BCD stellt bis sum 15. 9.52 eine Q be xccbl fcgliche tfetexi' 
elauf3tellun- sua annum. Fiir eine destillatlre feerrertet* 
leagaanlace ?rird bi» sun 31*10*52 eino Pro jekt* tn»dia fer- 
tiggaeteilt. 

b) Dae tooimiaehe Project der oobweleroi wird. mit sei&en tocii- 
aologiechen Tull bis /an 31 . 1.53 f ertiggeatellti IDT bait* 
teehnische Tell bin zma 30. 4*55* 

a) Dac TorproJjk^ fur ulo Zontrul^crVs tc.vt wird technologist 
la 2 Yaxiamtea bin sun 31.10*52 fortiggeatellt tijilhlidfl* 
lioh oiner errei torten Matcriulaufstelluii;;* 

b) bin etm 31*®*52 v ird cins Mjiechinen-AuerUstungslls to g<wj 
8 to i 1 1 , 

5# *1 *n«Ti r- 

a) Das Vorprejekt fur di ; Ce!H:rnlolantrn£ deu OosAjatkonbinats 
Xonin wird ohxio Ki^salrohrlui tun''«pj am> bis suia 10*3.53 

forties stellt. Voruu^Eotzurj.-. ist # d*0 der Auftraggeber 
bis «um 15, "'1.52 u -un foAl endoi Au- >;> a. UbeX B&lenbo- 

achaffonhei* eowio dir. An^ruou, -*«3c::e in 3er Ar;lego 2 muf- 
Siild, ’O :.iV-Ort t, 

b) 0 b toohnolOoi ck : Tvo^v, I. r dio f .^o. -r^lplauvms vlrtL nacl 
Bsutatlgu v- dus Yv aaoJo!' tea . i u ^i.i ... r blonde rsn Boapr#-* 
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A n't age 1 


An lags 1 


Lo.-crstatte und Tar.ebau Sonin 


Dl» B» s pre chung #ii Uber die Fragen dor Lagorststto und ieu Auf- 
schlustes Tagobau Konin habun folgendes Ergobnie: 

Das In August 1951 durch das PKB Berlin fert i igoetel Ite '/orprojekt 
uber don NeuaufschluB dee Tagebaues Konin wurde in nuinen r :insol- 
heiten durehgesprocharw Das Vorprojekt vrurde geauiG den in dor Qdr- 
litzer Bosprechung fastgelegten HichtUnien und den Rlchtlinion 
liber dia ProjeJrtierung dob Kombinatea Konin erstellt, Es beinhaltet 
die Lb sung dee Tagtbauea nach 2 Variant an f und zwar: 

Variant# I - Hauptbetrlab Zugtagebau 

Nobanbotrieb Kabolbaggcrt agobau 
Variants II- Hauptbetrisb Zugtagebau 
Nobanbetrieb Zugtagebau. 

Durah till baidon Varianten wird die Versorgung des Kombinates Konin 
ait Bohkohle erflillt, Kit der heutigen Besprechung wurde uns mitge- 
tcilt # daB daa Vorprojekt genehnigt und der 5 1, Ziffor 3 a erfUllt 
iat. £a wurdo festgolagt, auf Grund dos beatati.it on Vorprojektee 
das tachni ache Projakt nach folgenden Richtlinien durch das PKB 
anzuf art igan: 

1, Grundlage fiir daa technische Projakt lot die Variant© I des 
Vorpro jektes. 

2.. Daa technische Projekt soil umfaaeen das Rauf eld I nach Variant*, 

I ait ElnachluB des westlichen Kebenfeldoe (nach Variant© II 
ale iiebenfeld West I bezelchnet), 

3. Der tertainllche Oeri.teelnsata sowle die replant e iTorderleiatune 
wird enter, re ohend dam Vorprojekt lm tecfaaiocBon Projekt bohandelj 

't. Ala nauptabraumcewinnunaegerttt wird in einer weitnren Variant o 
der in der Volkerepublik Dolan cobnut e Bagger Rc 750 eingesetzt. 
On die eeforderte Leletune von 6 COO t zu erbringen. auJ3 eln 
LOffelbascervorachnitt elngerichtet warden. Rio Anzahl der 
hlerfdr benotlgten :,Bffelba u . :*r er t .lbt nich #. U6 der erf order’ 1 - 
Che " * a£Mnbewa CUnC. Obonengegobaner :•« 750 ’.at folgande ,aten: 
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pH 




1*^ 



S-i 


H 


i Tier mils it 

^ci.uttun ..an n 

i; o 1 1 e o r r . vv i nd igke it vK 
...icorabs tand 

dimeric it© rlfl.ru© 
(einsohl* rianiorstiick 
von 5 m) 


750 X 
23/m in 
0,77 o/e 
2 m 

22,7 m 

Drehetroa 6 kV, 500 kW. 


Btromarfc und Span nuns: 

FUr daa :echnieche Projekt warden gl at chan Typen dee 
rollenden Materials, der Hilfe- und Nebenc«r*te zugrunde gelegt 
wie in Vorprojekt. 

6* Dio Entwhes ©rung ana 7nahmen warden in gleicher ?f©is« trie ia 
Voriro^ekt tehandelt. km Sudrand d'ar Lageretatte wird aina 
Tauchpumpengelerie zur Abrlegelung der vom Sudan her zuetrtiaen- 
den Orundwasser nledergebracht , wia dies bereits im Vorprojekt 
behandelt wurde, Fur die BemeBaung dar rumpengalerie wird der 
von den Auftra^gebern angagebene k-Wart von 0,0002 m/m zugrunde 
t,elect 0 *>ar. Grundwacserstrom flioBt in Wordrichtung* 

7. Fur die rmt seb larruauns dos Hiaaluez-Seer; werden vom FKB Vorschia- 
aurgearbel tet * Der See tot z.Z* bereits ^esumpft . In diasera 
lea bcfmden sich mit einer &'&chtigkait von bis zu 8 m Sapropel-] 
Schlamw© mit n&3ir,er ?urzelverf ilzung. In der Tolksrapublik 
Tolen b^stehen bewuhrte Sinrichtungen zur hydromachani cohen Qe- 
vrinnung derortiger Katorialien (Konitoron bis zu 25 atii 3etriebB-| 
druck)* Ferner steht ©in Schreitbagger mit ^imersoileinrichtung 
zur 7©rfdgun~, Kubellnhalt 3j4 , Auslegorliin^e 38 m. 

8« .c hand© It aich bat dieson Frojekt auacchliaei ioh um ©in tach- 
a j 1 o;, leches iTOjekt ohne hochbaulichan Tail. Xunstbauwerk© fUr 
Barman iagen und dergleichen mUosen Jadoch mit Auanahme der 
Bisenbahn- und StraBenbi Hoke am Vorwerk Marantdw enthalten aeln, 

9» 71o Marina hiaen zur Kulturbodenwirtochaft und zur Viederurbar- 
maeshuftf* de3 Kippengel ondea sind mit in das rrojekt aufzunehmen. 

1 10. Im tephnischen Frojekt werden die Srenzen der Abbauwtirdlgkolt 
am Auo^ch end an der bagerstrit te nach den Uhtorla^en des Vorpro- 
j ektea foct;:elo r ;t , da dam Projektaaten die Bohrorgebnleae der In 
der Gorlitzer Lespreohung fostgel^ton Bohrungen nioht vorliegen. 

- 3 - 
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rio arforrfor it!: send an w'tra^en- und Ort 

vra projekt riur nachricfct Uch bohandeit. 


■ i la *.u?i .on werrrn 


ubarr.lnct :ie rorprojekt ierun$ dec : atn&ir-Peides n ach 
fD l^ourten T< ioht } mi on; 

I | 1 * Ab 1v5S lit olne Koobinateo Konln vor C o 3 ch«n. , 

Fur .Uoce i?t olne susatzliche hohkohlenf.;rdcnmt von 3 5 C 0 t«- 
to eiforOerllih,. Inscesamt also 11 100 t Fohkohle. Kit FUckaichJ 

,ar r !f ' , ' ;!3 dQS ^ dUche Abbaufald oinc sehr un S Un 6 ti 8 e Feidos-[ 
aunclahmin^ hat and to kUnimum FtrosnenlRncen „on rrf. ICC n 
to -It zt , 1st nine Ctelserung uhoi- die vorgesehene r.eistung 
mcht moallch. Fo *u3 eln Ereatztacebau seachaffen war dan. 

Uei dtatto V'orprojtet mUzaea 2 Variants* au^aarbaitet r, 0 rdon : 

VAriaat t 


T*, r t r ral — tZt ' da5 di ° ^^^Uoho "ordarung ron 

" , tat °. b0t ' vondi - : ist - ««« mia au3 a a8 ratnb».Fcld 

la eiaoa ..auaufscMuB c.elJr , t verden. 

Variant a II 

Ton”^ 0 ?: 3 ^ 2 *' da ° * lB ZU ° at2Uche ! -oi-tpn/orderunc 

on . 500 tato nlcbt erbrabht zu cardan braucht. In dlc80ra 

‘tell *°T Unt8r te:rtaj,dsn eine ^•rbasecrun.: der ttozloero* 
~ tclle uater dam Oosln W iokio-3aa m Fra^a i-*.- f1e) ... v 

**"•“« m das Petn^eid toJ 

° b «•* Abt.au der 
i-t "enn di ■•‘k 1 ' “ 0sl6;vlc!cl8 - 3 «* "Irt sci.„m ich vortretber! 

* «fl4“ord v ’ ^ flJzl « 9reQ 3telU niche durch- 

1 ZtZsZZ ' 8ndet 5ac ^ - 4" C« 3 . 

' SLr 1 t TCS f ftUaU r' i8tUn£5 WOrie ° ° Clt0nS dec 'Uiftrof.rabare 
e on aren / crrciiriften cemaoht, Mach dor a.u-’- 0 ' •• ’ 

iTt'T " auptfaldes W8 mnaw-Fcld die 

Utr r srunc ta ron 11 100 t arbracht W ord.„ 


ij 


»(» S i IJ»t i 


I! 
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• **«» » S‘;:S!9;iSS!»9S8&833 
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4 * Paj Pro jc.’rt wirJ n.r h den r.loiohon Picht Union orstollt, wie 
•lur hsreitr an.,er_uUcte Vorprojekt TUr dee sudllcbo Abbaufuld, 
lediiiHet ait :cr Ausnchae, daB rur die KbstenansohlttG. nur 
Dla.Uc.tte ante ostallt irerdon ohne Irole- und ICoetonancabo, 

rur die i'ratellunc <lea V- 0 rprojeJctes Uberroioht uns dsr Auftrae- 
C«ber noch folcende Unterlagen: 

1. Lageplane 1 : 2000 mit aamtlichen toptgrapbisch.n Angabsn 

V :! U ,T57 t “ 0hOffl,tri80h * Aurnataaen Koordinatea- 

Uni. Hooh 9*,5 bi s nur ntfrdllohen Grsaao d.r rorl ls a .ndan 
Abbohrungsn. Aus die.en PI anon nuB die Lag. d.r Bohransatnpunk- 
* , U ° b ** ia * M * hl#rzu «rord.rllcai.n &ohrtab.U. a mu 

**“ ” Uh#n ' Jb * r :m iw Bohranaatzpunkte ait Bohrlodbnuanera und 

ala Kooriinaton^erta eathaltea. 

2. Stotltehe la Baune ds B Ooalawioklo-Seea geatoBenen Bohrorgob- 

3. S-lmtliehe in Patnftw-md vorhandenen Bohranal r s#n. 

** Bydrologiacheo Outacbtcn liber das gesamte Baufeid 

“ "as e erap i egelhdhen und die Au.dehnuag d.r 

sadi ich und oatlioh ron dor Ko.lenlagerstatte U J? M s \ 0 ». 

5. OberfUch.nnutnungsplfin. fur Slid- und Patnba-Peld ait Angabe 
samtlichcr Kulturartcn. 

-•Jit der Pro jektiorung kann eret aach Vorliegen der angeforderten 
bn,erla(*on ba^o nnon werdon, v 

bentika In der U&rllttier Booprochung zua Auadruok a&ht* 
wlrd nochaala i * . , 6 ^ Auearuc* gebraaht, 

_ rast^estollt, datf as unbadingt erfordei't inU < + 

Vorp^r.^d^V.^x^^bauc^ ne6mie ^ 8 -^- «* 

HC B - B.rUn-leiBenso., don 15.8,1952 
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Anla o 2 


Ab t » III 


Berlin- TeiDenaeo, ion 13.0*1952 
Dr.I!a/3r. 


Protokoll 


Uber Ale am 14*6,1952 mit d©n polnischcn Verliretern gefUhrte 
Besprechung in Fragen der Briket tfabrik K o n i n 


Dipl. -lag, Zouda 
" 11 Rosinski 

* " Rozenbejn 

11 M Lewandowski 

" " Alport 


Dr. Bademacher / liV Kohle 


Direktor Meu 

Dr* Haas# 

Boldhahn 

Fuhrmann 

Dr, Kr&aer 

Lttaer 

Rupp© 

Zoael 

Schaoht 


/ ? K B 
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An Hand deo Kohlelaufechenaa und der ZuoanEnenstenunceseichflung 
wurd. elnleitend von Harm Dr. Haase die Technology der Dri 
kettfabrik erlartert. Die Duroluprache mlt den polaieoh.n 
tret era ergab folgendea: 

Der Aufbau der Brlkettfabrik soil in 2 Baustufen erfolgen. Mlt 

bltrilb^i'r 8011 b * r#it * 1953 be80nnen w4 *»-' In 

11 ATT” r SCh ” 1W#1 Harktbrikett a hergeatellt. 

?/! * AU8Uu * tuf « nieht n, VerfUguag 

da. vZn A ® 0hw • 1 • ^ • l a00h niaht In Betrieb let, sohlagt 
• • a inlerte Bohkoblenataubfeueruna fUr die Trook 

2ZZlnTl Wlrt TOa ***•— 7ertretern 

InATATrL i ron BrlkrttgeaeratorM diese naoh 

*«*•». wahrend ande- 

eraeita die Rohkohlenfeuerung zur Ergaaaung elnes 
stttsliehan wannebedarfa .in- „ T* •twalgen 

slab d!. •U.aeet* warden kann. AuBerdeo fugt 

hi ,WI1S bMW #la und erfordert weniger 

erialkostan als die zusutalichen Oeneratoren. 

liI.ril~ C d ° 8 ^MWMW^nlrnriU richer ala zw&lglei 

die Hdglichk.it gegeben let, von de^ft^fSft ^ Waleh °“ 
Bandera .u, Je de. d . r 4 abg^.nden BaL.Tn a h Z'ZJZT?'* 
und naoh de. NaOdienet *u Ubergeben TtTihT Z **'*'"* 
«*« V.rtreter elnveratand^ ' kUren *“* “* ^ 

uenite doch — * 
leuffdrd.rer verges*™ T.LT ** «» Che r 

Dignite aua ^ 

<Ue Trockaerfe u «rua^ U * *** 10 dl# ?ou#rkohl « fttr 

~~ “«« <» Tyode 

bun « »M MuMm! *rtmt 

In der tweiten Bauatufe but Au.ne. * ** ^ohtrocknung kosat 

brlketts hergeatellt werdan. *'*'“*' wil'erat dann Sohwel 
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Da .e alch nooh nloht iibereeh.n lW3t, in wolchom llnfan-* aia« itaol:- 
trocknuns durchg.fUhrt »«r4»o nuB, beeteht die J» c i ichksit , iaii die 
fur dl* Nnchtrocknung ancoaetzten 7,5 t/h Trockendanpf nioht roll 
bendtigt warden. 7rotzd«m oUesan die Diaonsionen das DampftrooknorB 
b.atchen blelb.n, well ar elne Staadardtype darstellt. 


££Sa£££tWSi . FUr die Verprea*^ dor Kohl. siad 12 Plneraia.nproc- 
Mn Fabrikatee "Wltkowleo" rore.eehen. Nach dor ch C ofuhrtea Ver- 
auchen balm Ltefcranten List .a dieco Fress.n bei 750 Upm des 4n- 
trl.bamotors S t/h; daa ant spriest elner Reserve von 15 ~ies. 
echalnt nicht in alien Fallen auareiohend. Trotzdem lat niefct beat- 
alchtlBt di, Pressenzahl zu TercrBBarn, da nach mtt.iluiw der pol 
niaohen /artret.r eine ZaiatunGat.iG.rune auf 9-10 t/h der Ringwal- 
zenpreaee la Auaelcht geetellt let, 

I'™ * ,Sh ‘ U F«3tcelagt , da 13 im Frojekt alt einem Aatrlebaaotor 
von 155 W uni 1000 Umdrahuagen g.reehaet warden soil. 

Til !^a^“aI KUa6 /* r Pr<,88eMnt3taUbuac l8t ™ Freseenlleroraaten 

AnaJ^fl t ?!' Leietuns der Entetaubun,,en (Men^e und 

An3Chla8stoll*a} nOtlg. 

Die Schv«l«r*i toll nur Briicwtts crhait»n a< ~ m 

hnncf ewiltw i di « UW Cirusabeio- 

bua * alt . 12 m Spaltwwitw celaufan aiod* 

Oer Vorentwurf ai.bt fUr den pn.umatlechea Drustransoort einen Xan 
Preaaordruck von 4 ntU vor. Ee aoll gaprUft werden. 0^1" 
nuazukoauBen iat # da di.ear Dn,ck bereitn vom ein*tufi~o! x " 

m 4 „ M 41 . “‘-r;”' 

lr *"" a " ™ 

Obglaioh dl. Brik.ttrerl.dunG nach b.and.t.* Follau.bau nur aua- 

•rforIerUoh“ UtX * *° r<1 “ M * ** ****** dMhalt olae ^dactuag 

I** *** 70r ° ntwurf 80 seetaltct 
* .in. Erw.itarung d,r Brik.ttf.brik urn 50 % aogiieh iat. 

Z tieung.n 

Wl# ntt,iXioh Stahlbwton in i . #A * Konatruktir »oIl so wait 

C toh.nd aufgefUhrten Oebaude: d ° r ^ Ch ' 

!T • chtraokr.i-rh.uc , Praasonh.,,- w ", ** kner ' :ub<t,l ' 1e teilw a i 3<1> 

^ £t ^^on.,truktlo 0 ' **"■ 9 " 
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Dae FKB erh'ilt fUr die Stahl icon struct ion einen Kntalog uber die 
in Solan herceat ollten Frofile# 

Piaae Ausftihrungen in StahUconatrukt ion Bind bedingt: 

1* Dao gsringere Eigcngowlobt dor St ahlkonstruktion 1st fUr dan 
ungtinatigen Baugrund vortcilhafter. 

2. Bar ge apart a Stahl, der gecenliber Stahlbeton eintritt , geht 
wieder Tar lust ig durch dia groBen Armierun^an der Fundament e # 

3* Die Ausbaumdgl ichkeit an aind bal Erweiterungan gUnstlger 
in Stahlbau# 

Dia Anwendung von Stahlkonetrukt ion gegeattber Stahlbeton bringt 
alne Galdarsparnis von aindeatene 25 - 30 £• 

Dia Fufibaden dar Qebaude warden in Flachklinkern auagafUhrt^ dia 
Saltenwdnda ia Fraesenhaua bia zu 2 m Ht>he gefliaBt, 

Der Snergiebadarf und WaBserverbrsueh dar Brlkettfabrik irird wia 
folgt angegeben: * 


Da*pf von 5 at a und 150* 


13,2 t/h im Winter 
10,0 t/h " Soraaer. 


Daron warden an Xondenaat zurli okge lie fort * 

r 

“ Bcytzun^ewei sa 11 t/h im Winter 
8 t/li 11 Sommer 

Dampf 21 ata 0,25 t/h fUr feuerlose Loka # 

Strombedarf 6 200 mitt lore Beiaatunc • 7 560 k7A 

Ho chst lei stung * 7 100 kr 
Wasacrbedarf : 45 m^/h 

L&b FKB liafort vor Auah&ndigung das T'orentwurfos ela Veraeichnis 
dar wesentlichoa t a ohno lost sohan Einrichtuagen, dia vorab beetellt 
warden kbnnan. Dia Lists let untarteilt nach folgenden Osoiohts- 
punktan: 

arats Baustufe, 
zweite Bauetufe, 

farna r hinsiohtlich dar Liefermaglichksiten nach 

Lieferungan aus dor DDR 

durch dia PolniBche Volksrepublik naeh Zoiah 
nuagen dar DDR ^oieh 

durch dia rolnl Belie Volksrapubl Ik nach Jlaupt 
datan, dia vein PKB ca^ebon wardan. ^ 
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Tur Utzture Uefert die polnloehe Soite vor inferti unc dor Aua- 
fuhruncezeichmmgcii die entspreohendcn Unt orlar.en, die fUr lie 
lUnzelhalten dee eloktrlechen feiles au B dom Anhanc hervor- ,bcn. 


Die Ldeungen doe Vorontwurfee wurdon ausfUkrllch benproc’.en imd 
polalcchereelts entsprechend den obonaenannten Vex cir.bnrun , n an'" 
S-f | kannt. Damit Bind die Untorlagen fUr dio AnXort l i; unc d«s tochni-' 
achen Projektes seschaffen worden. Das -lit eowokl fur don taoh- 
nolOtji echea jle auch fur den baulichen Tell. 

Dae gSB Ubcr.;ibt eino Aufatellua- der Haterl -lion, Uo fur di. 
•l.ktroeoiUot-^atBtaubttnri boaotitit vorion. 


*-i 


fur laa jua^aiag U a ^-o.i-ikt: 

Kir die Hobk ohl t nf cue run;; dor Trommoltroai nor wer-en 
Muldenroeto nodarnater n^uart vor C er.e'.oa. 

°* 3 K<B 6loM Tor » *'**<&•* Brik.ttpr.es. uud .Vntrl 9 b«,oto 
«tuf»n ? Oi©s C*tri«be ainzubuuen. 


ioj * o 








— • 


8 - 


n i 1 \ f 
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A n h a n ft 

zun Protolroll Brikett fabric Xonin 

oren 

Stotliche ITotorcn uollen in Polan kertostollt warden. 

Ilierzu wird 1KB m den Aufst ellungon die offekt. Leietungen fiir 
** i* I* 1*1 • - tufe angebon d&nit entsprcchend dor points chon 
i* ypsn.roi.he die in Ivrag© Kommenden Motorsn festgelegt warden 
konnen. 

Die polnisohe Delegation sondet dann dio var bind lichen Motor- 
MaBzei cfcnungen an H».B Berlin in dreifaolier Ausfert lgung ain. 

Die MaBzeichnungen miiasen insbeeondere ©nthalten: 

Hiihe von tfotarkante FuB bis Kitte V.elle 

HaB von Mitte Motor bis AuBenkante V7ollenstumpf 

Durcbmesser dee Wellonstuapfes mit To ler anz angabe 

Lbiige dee 7 /q llenctumpfes 

Abraessungan dee Keiles 1m Wollenctumpf 

Abnessunson des MotorfuDes bei AusfUhruag Form B 3 

mit Angabe der Leg® und Durchaeoser der Befeotigungslocher 

*bnooBuxiG*n dee I.Totorf lanechee bei AusfUhrung in Ton B 5 
mit Angabe der Lege und Durohmecaer der Bofestigungsldeher 

und Abstand des Flansches von r.Utte Motor. 

Ia den IKB-'Tabellen let die Eauform B 3 b’z w. in einigen Fallon 
B 5 angeceben, 

Le wurde erklfirt, daB die Bauform B 3 olne Lagerschildtype mit 
frelem 7/ellenendo und FuQ 1st, whhrond die Baufona B 5 elae 
DagerscMldtype mit BefestiguoGaflanrch 1st. 

In alien Fallen wurde die Sohutzart P 33, d.h. vollkomnen C e- 
echloeeen, mit P.ippenkiihlung in Voreohlag gebraoht. 

FUr die HaanermUhlen und ROhrentrockner slnd ScMelfrlagUurer 
ait Aalaener vorgesehea. 

Die Rdhrentrockner, welche Mor nur' fUr dio Dachtrocknung in 
Betracht koamon, werden erst in der zweiton Eaustufe benbtigt 
die polnisohe Delegation wivd deshalb noon unterauehen, ob * 
hierfUr aus der Techochoolo-.Tckoi Drohstroa-Kollektor-Kotoren 
boeebafft worden kdnnen, nit Rucksicht auf dio before Pegu- 
lierfahigkelt, Anderonfall fl werdon Dchlelfrinalflufer mit Repu- 
lleranlasrer filr die kncl^trocknor yorge.onhon. 


- 2 
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rKB -ird dor po Inis chan Delegation Haflakitzan In dreif.ohar 
Aucf art i^ung fllr ofimtliche in Batracht kormondea DDP-lTotor- 
typon zur Infornst ion nltgeben. • 

2 * S^tainriohtuae der Motoran dar voa Witkoaitz 2U 

Uoferndan Rlagwalzaa-Praesan konnten nooh kalaa Aagaboa go- 

ZTZ IT f lili8Che 7a?trater "*•» U — nalt.n Jo- 
kl^a“ W TG ° hochoslowatel uad die Angela C eahait 

dafl dCr Uef * r * nt der ?r »*a«an>otoren auoh 
ompl. octaltelnrichtung dazu llefart. 

S *'’ B “‘* rl *"“ Wr «• .« 

3, Die polnlschfen Vortretar beabsichti-en ' ^ « . 

sohalt&nlage la P.!.„ *„ 

*u. r °!r t <•»“«•.««»»„) c«oh 

laabalahtlgan var a .aaaat. °‘ C “ 

Oltchaltarn au.».L,“ ' 

*“ Expanalonacohaltar h.b.a 

Abschaltlaistuag von 200 KVA. ***** 

FUr dla von Pol an baizustallandan Olachaltar 1st Ai* v 
echlufl-Aboohaltlaiatuag. bazo-’en auf di n-*. * # Kur ** 

zugeban. ' C “ * Uf M * C*^l»bsapaaaung, U . 

Falla di. JCurzachlufl-Abaohaltlaistung dar Olachalter « I 

ala 200 KVA i,t . aUBt. di. HoohapaZagalohilt^I 
aohauatan Dronaalapul.n au^a,Uatat^rd M “ ""H 

Etna Schaltaalaga olt Olschaltarn arfordert < 
dla Voraahung von ei-rang-Orubaa. Dioaaih f Schalt8,11 «t 
Bauart alnar Sohaltaalana mit * ^aleht von dar 

•b. Polan mufl daahalb alna v t Pansioaeechaltara weoantlich 
Spaanung a a cha 1 t anlaga n^' 

daB pkb ainaendaa, demit blaraaoli di« n >,■ " ohaltBch * ffl « *a| 
unaaarbaitat a.rdan kflaaan. 1 Hoch8 P aa aua e aeoh«it r g UBM 

bamit dla Brlkattfabrlk ’la allan f»ii» 

punktaa .ratal* w.rdan kann wird M ! ff “°<lara.tea Oaaiehti 

""“s «■„ ««*.»„ i: ooh ,n, 1'^*°; d " 

^t^ttdaaaan di. Kochapannimcasohlatanla “ abzus <*«> uad 

Urn m darn* anzuf.rti C an. Dleae^!?* " •' Xpan3i0n «« b *l- 

«l™ S0 b„ter nun dor ** b. 
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4, risch Anulcht der polnlschen Vertreter lot eine Becohaffung der 
SuB-ekaraelten Nleder spa niiung c vert oilungon in Polen nocli nicht 
gut Btfclich. 

Die guBjekapeeltan Iftedersparmungsvertoiluncen fur Kraft und 
Licht sollea dechalb von der DDE geliefert warden* 

Vorgeschlagen wurde alB T.ieferant Elektro-Apparnt-verk Troptow 
mlt genormtea QuBknsten, dh# moglichst glctchen FI a naohab mea- 
sure, on, so dafl auoh ep&tor bain Bau der Anlage noch leioht eina 
Versetsung elnzolner Abswelgfelder von elner Verteilung zur 
anderen mSglioh. 1st , falls aidh dies sis zweckm&Blg oriroisen 
eollte. 

AnsMiaimrr dar Rr iTcottfah^iV 


Mlt der verge sohlagenen Anor doting, drei 6 kV-Abzwelgfolder 1m 
Kraftwerk *ur Sckalt stat ion in der Briket tfabrik und Auslegung 
derselban, daB »voi davon fur die Energiezufuhr zur Briket tfa- 
brik ausrelchen und dor dritte Abzweig ale Reserve diant, war€tn 
die polnisciiea Vertreter einverstanden* 

Die dral Abzweigf alder Ua Kraft work sind in Vorontwurf In 
Koat en’iberaohlafl nit aufgenonaaen* 

6, Jfaoh Anaicht der polniachen 7 art ret ex* wird in Kraftwerk koine 
15 W«*3cnmelechl8ae o^riohtot, aondern nur eine 30 und 6 k7- 
crChlene. Der Tagebau muB deshalb nit 30 kV angespeist warden# 

7. Die AncchluBleiotung far die Brikettfafcrik betragt etwa 

7100 3sf7. Bel der sp&teren Beepreohung dee Kraft werkea, naoh Illn- 
zuzlahung der Speziallaten voa Energiebau werden die AnacliluB- 
1 el stung an fur die Brlkettfabrlk, den Tagebau und die Schwelerei 
b«3onder3 boeproohea. 


Sewtlnacht wird eln Sehena fUr die Beschaffuag des Betriebswae- 
aer« fUr das Kraftwork und dla Briicat tfabrik ait Axie&be der 
zur VerfUgung stohsadsn lYassorasn^oa in a^/h. 

" s iat zu kldren, ob das gasaats Bstrisbswasser sus dsa coe- 
larltgsr S»t odor aadersn Oswassera antaoamea wsrden kann uad 
wohin es each Debrauoh wiodor ela^eleltet warden kaun. 

FUr das Kraftwerk iat die Situation lnaoforn gsklUrt, ala 
I'd, 33 000 tr/h TurblnsakUhlwasBer aue dem Ooslarrltzer 5e« 
eat noiaoon und irlsdor singaloitet wardon. 
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~ar-»e*art an Vorbr-iuoftawa, ^or dar Ubri»ea Market oil. lot „ 1<f I 
f ole. t y ar an s cl r. ac t ; * 

^aoE'irbodnrf -er Schwe.’ arcl 

" M Fnbrik 3 

V'e.rdunstru uad Vorsickerunssverluste 

of i ^P Ta3Bert>ed3r ^ ^ efi KombtnateB nebst 
sn<uunc«n 

£600 oVh 

Von di.«n *ind 2400 mj/h .b*ul.«« f auQardaa . lad 

500 ar/h Grubonaaaear abzuftthren. 

b. 

1st AnaohluO an Veraorsuncuaata m« e lloh odor steht Grundw.s- 

Flui3v/aesor zu ©ratal l©n? 

9. Abwaage^ 

iUenmtor fallen: 

a) Sohmutxwnaser au. Abort.n, BMera, Waachanl.gon, Woton 

!* r 31aail ^ 8 * b ^ ea .r, la folg.ad.a -m*. 
..dsser" Eonannt, OeccJidtzto Kong a 1 00 a^/h. 

t) ITianolholtls* Abwaaaer d.r Schwolarei 

ooBchKtnto Kane* b#1 7,rd0nnunc dor Abwaaaar durnh KOhl- 

r KraftW ° rk,a bZW ‘ or oa. ,00 1 1^0 . 

1300 «V h, aus'Jcliflb 0barfUWh.n- und li^^, 

c) arubenwaaser, achateuaseweiB. 600 n 5 /h 

vor^eeahan, u “ “^•“Goplo-Kanal ftjhp# a< 

KleF2U Ward8n 00011 rolgsnde Inga ban beabtlgt* 

voI^V^aT* 0 ! U * ^ Udl8Uah 810 

— a .. - - 

b ’ ^rsrLr.srrssr:“. - 

Abaasa-r). Varabhnutaungsarad G *° End ^« a ol*«h*lt.» dar 

' at ell. dar Ab»«aa. r7 Vorflutara an dar ZufluB- 
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lrd dor Vorflutor unterhalb der iboassoroialaituna aur Triah- 
w lacarraraorgung horancesocen? Sind l-luSbSader vorhaadeaT 

d} Kit woloh#r P.eanapanda in i/sha uai Pagandauw in ala tat 
zur U inane loniorunc dor Aboaeaerlaituagon zu reehaan? 

o) Bohd rdllche Vorachrm dber ^riecuiyetiefo dor rohrleltunren 
zum -chutz Frostgcftthr? * 060,1 

Wait era Fr^on zu dad oinzolnen Abivaaserarton: 

SiULl. QeaUgt hi or alae mechanl'scla 
Ableitung dor malien in 

Abaotzaniagg eln Sc hl amafauibehsUcr I ^ 

boot* vorzueoi an? ftUer uad -chlammtroaken- 

::: 

*—u 

Sollen dl ° CrubanwMaaap zur Betri.W— 

f, .. *“ •*»*—■ - *”• 

b.- ™ «««« ;™ f z “• 

fiesondert pro JelctUrt? 1 d dle ~ e 

10 * ^fi-gg a ranft?yo^ n 

Purohaohnittworto iron 3 Tagosprobaa: 

1. Saawasar-r vom Ooalaritzer See 
^ truadwaasar daa Baugelandcn 
5. Waaaar aue dam Ooplo-Kanal 
4 * "’ as8er aus dam WarthottuB 
5 •2 , r ink-./aasor (wean rorhaaden) 

G* 0rubeawt6sei> 

Benctigt irerdaa fol E , ade * arta; 

Au Lc ah on 

echo Schwab eat o tfe 

■'‘norgiateche Sohwebestoffe 

pH-7*rt 

AbdanpfrUckBtaad 

^JldhrUcJcataad 

'Jltdjvnrluat 

o Crcraivo iToh lonsfiura 


1T1 S63* 1 f|«<» 
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■.VjIc xlahloocriure 
Km?:0 4 -v orb rauoh 


Sauarst offbedarf 
NftOl 


Gfeeamthttrte 

Kalkh&rt# 

Magnaeiahdrt® 
JCarbonathftrte 
Ni chtkarb oruithart e 


sn S*7t L tl«« 

*.»*» t HA, 
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e x b 

L' i tun* 1 


Berlin-floiSenaoo, den 15 . 0.1952 
Zo/Gr 


Pro tokall 

Uber dt# am 15 . 8*1952 mit den polnlechen Vertretern 
gefUhrte Beaprechune in Fragen 

Genera lpla ruing Geeamtkombinat Konin 


Tellnehmer s 


Dipl.*Ing. Zauda 

Xne« Hostnbe jn 
Zo eel- FKB 

Fuhrmann ” 

Wear 

Fleieoher n 

Scbacht " 

Dr. Reachke Energiebau 
ftarachewekl H 

Kranert 11 

Kahletorff Industrie-Dntwurf 


*1' LIM> 


•te 
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Dag PUB fortlgt fUr den Goneralplan ein^n Vorentwurf an* 

Dieeor \anfa3ti 

1. die Zuordnung dor ainzelnon Pabrlkanlagen zuetnanderj 

2 * die Zufahrts- und AnachluBglGiaanlagen 

a) iunerbalb dar Fabrikaalagen, 

b) AnschluQ an den Tagebauj 

3* Hdhealago der 3 Fabrikanlageni 

atatllche Anlagen - auBar Kraftwerkeanlagen wo lobe *uf 
Quote ♦ 6? Hagen, wtrdon auf Quote + 90 NN erstelltj 

-O, das gesatnte Werksstraflaanota ainoohl* der AnscbluflatraBen 
an dee dffentliche Nets (StraSe Konin - Goalawiceb 

5. Waasarrersorgung, Abwaasarableitung, Abwaaaerkldrung aowia 
Bearbeitung deg gesamten Waaaerhaushaltoa des Betriebcaj 

6, Kan&le fUr Kabal, Telafon, Trinkwasaer, Dampf und Prefllufti 
?, Awehebe saltlgung fUr alio 3 Betrlobataile* 

8. Bel der Yarprojektlerung 1st zu boriickelchtigen , daQ Brikett- 
fabrik und Sohwelerei mu oinem Mini ster ium gehbron und dae 
Kraftwerk wlnera anderea Mlnisterlura untersteht. Dadurch wird ei 
erforderlich, daS daa Vcrwaltungagob&ude, die Kauen und die 
Soaialgebaudo fUr bold® Ministerial getren.t im Lageplan feat- 
mule gen Bind. Die Pro jektleruns dor sozialen und administrat i- 
van Gebaude wird rom Auftraggebcr aelbst durehgefUhrt . 

Die Zentralwerkatatt wird GroBreparaturen fUr daa Kraftwerk 
ausfUhren, tie 1st fUr den Raparaturanfall von Brikettfabrik, 
Schwelerel und Tagebau auseulegen. FUr das Kraftwerk werden 
beaondare Betriebawerkatdtten ainferichtet. 

9. Die kintaunung fUr daa Kombinat wird inageaa^t bearbeitet. 

Kino Treanung Ewlschen Kraftwerk einereeits und der Ubrigen 
Anlagen andereraeits entfkllt. Die AusfUhrung doa Zaunes 1st 

in Stahlbetonsaulan und Stahlbetonp3anken vorgeaohen. Da 1st ! 

ein gotrannter Eingang fUr daa Kraftwerk mu berUcksicbtlgon. 

\ » 

10. Gosamtgleisenlagon* In Abaweigung von der ? Streoke Konin - 

Goalawica wird alne Werkagleisanlago orriebtet rait Normalspur- 
anachluB fttr Brikettfabrik, Zentrelwerkatatt, Kagasin und 
Kraftwerk. In der N&he der Werkaanlage wird an dor Staatababn* 
atrecke sine Halteatolla alt Gebdudo oratellt. 
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Fur die SchmAlSpurbahn (900 mm) wird Tom Baufeld I sur Kerke- 
outage lediglieb din Yorechlag liber die TrassenfUhrung aua^e- 
arbeitet, da die dem Projektanten eur Yerfugong etehenden Un- 
terlagen nooh nicht die .Flanun^ derSiedlungabauten in dleaem 
Utticn enthalten. Pettier fehleu fur fine vollko.7u.iene Pro jek- 
tierung auareichende Situationsunterlagen. 

nteior Vorechlag achlieBt eino Verl&ngerung der Ba^ptraaae sum 
spa ter en AnschluB an daa Patnowfeld ein. 

Von der 900 ram-apurlgen Bahn warden Abjure ige sura AnsohluB das 
Vagaains und der Zentralwerketatt rorgesehen. Dabel 1st su 
beruokeichtlgen, daB der Holsplats von beiden Spuren erreicht 
werder. kann. 

Die abgehexiden Freileitungen von Kraftwerk warden bit sum 
Verlasaen dee WerkagelAndBS In den Bebauungaplan mit aufge- 
no'oraen. Ea handelt aloh dabel ura folgende Abzwelgungens 

a) 50 kY-Leitung nach Marantow 

b) 50 k?-Leltung in Hiehtung Patnow ndrdlich 

c) eantllohe 110 kY-Preilei tungen wcrdei. nbrdlioh vora 
Ar aft work weitergefULrt . 

Die AuBenbeleuehtung sowle die Beleuohtung der Bahnanlagvi^ 
etna obi. Belauchtung der WerkauiQ&Munung warden mit aufge- 


lie den PKB vorliegenden Bo denim ter suchungen genu r.en nicht, um 
fir die Werkeanlagen den Baugrund au beurteilen, der fiir die aclwe- 
re.n Lasten erforderlich ist. Daa den Projoktante^ vorgelegto Bohr- 
notz mu J in nordweatl icher Rlchtung erweitert w< ruen. 

Ks wird ein Lageplin dem Aufiraggeber dbergaben, in dem die nooh 
xu stoBenden Bobruagen fUr Bo denun terauchungen vom Projektanten 
elngetragen elnd. £s let vorgeaehen, ein Bohroetz 100 m im Quadrat 
zu etoBen; bei beaonder* ungtinat lgen Verhaltnisaen 1st der Bohr- 
lochafcatard su verdlchten. Sdatliche Bohruncen mueaen mindestena 
bl3 auf «► 70 Hi; aiedergebracht werden. 

Pdr daa Bauceldnde Uberrelcht derAuftraggeber de=- PKB elne Si- 
tuation ekarte im MaJBatab 1 i 2000, in der alle Schichtlinlen im 
Abe tan' von 1 a eirgetragen aind. 

Feme r atellt der Auftraggeber die GrundwaBfleranalyae sur Yfr- 

fur,ui?K. 


1,1 I 7 
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Per haul l che Tell dee Vorprojektee kann eret naoh Slogans der 
obcnrenarjiten Unterlagen fertlgeeetellt werden. 

Sine Ubcrachlap.liche Llete der benbtleten Stahlmenger fUr die 
Gebau J e der Brlkettfabrlk wlrd dem Auftraegeber Tom Auftrenneh- 
oor vorab uberseboru 

AUe«milm Von alien Teilen dee Projektea warden rom Auftreg- 
cehmer *u den Koetenaneohldgen ledlglloh Blankette - ohne Prels- 
und Koatenaagaben - geliefert* 

Ea wtrd fttr erforderlidh gehalten, in regelmaBigen Abetanden ron. 
atwa 6 frochen «u gemetnaamen Beapreehungen »uaammeneukotmen* 

PK£ und na: lorcon AafUr, daB die ArohAtektur von Brikettfabrlkp 
Schvselerei und Kraftwerk eiae einheltllohe sein ?;ird» 












Approved For Release 2001/03/23 : CIA-RPP83-00415R01 3500040006-1 


* I i L- i 


25X1 A 



Approved For Release 2001/03/23 : CIA-RDP83-00415R013 


PKB 
Ab * III 


torXia-W«lfena*« 9 952 

Dr»Uft/Gr«/Bes, 

A aim 1 


ubcr die am 14.3.1952 nit ci#n p*laiach«n Yortr#tera 


Dipl # -I elc- Zmuda 
M n Hoalnaki 

M " R<; eg aba in 

!f " Lewandowglci 

Alpcrt 


Dr. R 

ada.ac-.ci^r 

- 

HY Uhl« 

In2. 

'ValtUer 

- 


Dr. I! 

iaso 


HCB 

Dipl. 

-lug, Scliacht 

BOB 


mm tii wii ■ a»n 


rKU Arfr**, *, 


Approved For Release 2001/03/23 : CIA-RDP83-00415R01 3500040006-1 



25X1 A 


Approved For Release 2001/03/23 

-■7 ® • N « ft O ^ 

h :\ 1 I I I 1 ! 1 I . 1 . 




la d*r Sc'awolanl weriio.t Br an'.ahl ubriki tts ver*rboit«t, die In 
itn^ r»a»en aus i.or:; 0 - 1 a.-rj^s ie-l i lerden* Der ftpeetei 
drucV wird bo eingesteilt, d^ di * Brikdttc die notwendigo Stand* 
festlgkol t fUr don Schwelproze^ crimlt^c, Auf StUcttbke wird ktia 
>.ert~kelost, well der Kok& in oiuer Huhlonfeuorung verbramtf wird* 

2ur Gewlhrung wines guton Spulgaa-Durchgangs im Qfen i3t ein eQb*- 
awaler Briket t-Traasport biw in die Trockaerbunker tn prejektierem 
D & 4 i$ Irlkette beim Trocknen evtl, aun Zorfall aoigeu, let else 
TtfCrtUtr te Trockenaone ait sroBer SprtilgaBmenge end kteinera Fe*P*~ 
▼orzueehan. I 

Tit den Purcheate. von 2000 tato Brikotte warden 7 + 1*0 Sehw#ie» 
eefgeetellt ait eiaem Durohsatz von 285 tato/Ofen* 

Ble Aaalyaenwerte fUr die Binsatzkohle Bind io Froibejr^et .Frotfkoi: 
festgehalton, welches i^i HB vorliagt. 

In der Scbwelanlase 1st ©in Anfahrgenerator vorsusebea, d#r nit 
Kekfl eder Briketta becchickt wire, 

Per anfallendo Koks soli Auf kiirzaatera tfege in die Bunker dee Mraf 1 
werkos transportiert werdoa; or 1st eo^eit aa£ su Ids alien* daB er 
eieh w&hrend des Tranaportos zusi Kraftwork nicht ©ntztadot, dine 
Keksyorladunc bzv#« Kokshald© 1st nicht erf order! ich* 

Die Anlage iet plateaafiie so au pro jektioren, dan elne 50 £lse 
Irweitonang uft&llch 1st. 

line tato ohwefo lung dee Trockaerbronasasea und Ubenotoufeadea wird 
niabt tiiv erford^rlich gohalteu* de ein© wirtochaf tjiche Sohwefel* 
ausboute wegeu des gerlneen Schwefolgehal toe der Koble ttieht ge- 
wihrXeletet let* 

Ole Keadensation und Absckeidun^ der flUssigen Sohwelpredukte er- 
folfit ik Terktihlar* der EGR und den QuorTOiirkUhlara# Bie Querrohr- 
kiihler erhalten eine Ktthlf laciio ven 800 a 2 und reichon dann fiir 
einen Berehsatz bio rd, 320 tato/Ofen aus. Dag aaebenzln wird in 
einer 8lwd«ehe iu der ttblichon Art gewonnon. Ale Bee ehAlttel wird 
Mlttel&l verwendot, welchea vor dor Wacchdldestillation bei 2aO°C 
abgeeteppt wird. Dor Sunpf wird sura EGR-Tacr geloitefc, wtoread dee 
Xopfpredukt in dio Wasciiolkoltyuio iiber ^eht* AXs Mi ttelBI fraktlou 
wird vertrauehto s Waschol abgegeben, 

Ber Disk tear wird sunachet geschleudert und inlt dam BGB-Teer go- 
mlscht* 

Es wird mit einor aittler^n Geaaratteerau^beuto (oineohl. Sohwel- 
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benslu) von 9^ % ia Vergleick Eur Pipcheritaulyoo gerechnet* 

bur die Verarbei tua.\ dee Schrelteeros eu v^rkaufaf Shigen Proluk* 
ten herreokt© dihimte/iund l«b«:r^irBtir:nuu.-; f d^Q dor Weg dbcr 61# 
21/drierung ^er beatc itt. Da divser Vi'oj orst naoh eini^en Jahror. 
bo»ohrltt«>r uorden k<ma f aoll Bunackat eina kuri^ Studio Uber elnJ 
dost Illative Tjorvcrorbi-i -.uncsanlH^o ^ur;;oarbeltot warden* Xs vin| 
Wort ,:alcgt auf die Gtsvvinnun;. von Ilartparaff lc f Dl^p«161 und Bon* 
•in» Haiidl noil n; ok Hdglichkolt nur wonig aaXallen, da hierfur 
kcinc Verwendunj vovliogt* 

Dia Studle soli wine kur^v Geschrolbun/ de^ Verf ahrenegangoa ait 
S»1 auto runs der vor./en dot*:: Kuuptnppnrat* eathalton, wobei ins be- I 
soiklare auX die Notv.endigkeit von Sonderstiihlun • in^jo gauge n werdexj 
soil, Xalla dies* crford^rlich sind. 

Dio Anlagskos tun und der rJaterialbed arf eind eu schateen, AuX 
Orund die 3er Studio v-ird da.u. entsohiedeni ob oine Teervorarboi- 
tuags anlago prcjcktlert word on soil* Ale Gruadlage wird Br&unkob** 
lensoh^eltoor aagenoMin^n mit oinec Siedebegimi bei 220°C, rd* 12 
Paraffin und c a. 10 % Aapkaltgohalt. 

Das tn dor Anlago aafallor.de Schv?elw&o8or t rU 10 - 12 % vea 
Briket tdurchaatz, '“lrd ii. «iner Phonos olvananl age eatpheaolt* Die | 
l estphenolo und Pettaauraii sind in Turmtropfkdrpera blologisoh in j 
vemieht <n. 

® <*£■ Schwelwaeeer Ii^S und enthalten wind, and Tor der 

2 elvanaal age line Sega auugs anlage Torgesehert warden. 

Ftir di ^ oaXallenden R^liproduktu wird ein Tanklager ait Kaaselwa- 
geaabfailst^tion projektiert, und z^ut XUr Tear (Dicktoer + BOR- 
tear), KittelOl, Beasin und Rohphenol* 

Kach ntnmc TeerverarbeltimgsanlagD wird dieeec Ta nkl ager 
auf Portigprodukto unguctellt, Lagerkapaeitit 10 Tagc. 

Dae in der Aalage *ur V©rv:ondung kor&mende KuhlirafiBer wird i« of- 
feneri KroislauX gofahrun, da in Workrnahe Seen Hagen. Bine basseiw 
analyse wird von IXB gegebcm* Bsc W^rser hat in Banner elne TenpaJ 
ratur von 1G°C. 

Pdr die AhUge vurdon folgende Ener^ic-V^ijr ranhiiehlen e«aannti 
Vi as cars 15^0 m^/h 

1500 kW (Drohs tron 500 V) 

D^.npf ) ohn^ Tourv :t> rbui tuug und 
10 t/h ) ohne ri^iiEer^ if ter itiuig 

Ootlude-iloisid * pf 5 t/k in* «intur saiodtalich 


Strou: 

j: - 'r atJ 
lr. Kit tel 


nvnt si w ■ 3711 



r 
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wbfcr die Geetaitung der ZM wurden von seiton dcr Delegation 
icata^ Unarande arhobea; der vorgale-t® .Voroatwurf wurde ;>oiru- 
3chareo.it » an^ao^n, 5e wurde geboten, die irrojeXtl^run^ der 
go sea ten Anlage aciane listen* durchzuf ufcrun, d*t dior-it; ,'erk* t/it t 
vor Scginn der Montage der tCombinate in betneh '£Ofi©:xj*>n warden 
5 Oil. . 

!)io _ k usf Uhrung dee J^rojekteB soil els orweitcrtea '/orprojakt 
Ln "oriantea angofart igt warden, und zwur tiinmal al» Gea oat- 
zcatralwerkstatt fUr dea KoabioeJ einechl. Krartwerk and zwei- 
tenn f^r die ScntralwerkstaU da 3 Koabinetes ohne Kraft*erk 
uni tar eino erbeiteflSiige Sond^rterkatatt fur Xraftwtirk ellein, 
i)eek Doat* tigong erfolgt die ^lifertlguag das biureifen Frcjaktea 
la einer Variant*. 

3i* ^rkzeugaaechinen warden b i« auf die Radsntsb nnk mo einge- 
pl^at, ala wifcrden eie in d er DDR beschnfft. Die Aual^tung der . 
A'eschi a * a 3oii 2 Sehiohtea erfolgaa. Die 5* Schicht gilt ala 
Reserve and far Ketaat rophanreiie . 

Zar KiSQMneabeaetaung wurde roeh folgendea bonurkt: Da did 
2 * *onin alia irboiUo euefShran mua, iat gunan rfarauf an achtan 
daB die atarkstatt nit jenttgend Haaohinen auag'rustat wird. 

Von eultcn der polniachen Delegation wurde verlaagt, daB 
;.aechlu3 an die xeehani^he Werketatt eine kleine ^raa^i^Serei 
pit 1 M.® toen Sehaohtoffcn uad nine Buatmetali-aieder^i mit 
1 elcitrieehea Ofen noch io* Vorantwurf eiagoplant wird. 

Dieoe kieitto aieaardP aaB eufigerttetot min mLt alien tJobenbe- 
trteben, die* *n eincoa leafenden Betrieb notwendlg limi. dj» Ver- 
bia4:44^ f *wiie^!t OieBerei mi Mechanic 'bur ~erkat*;t soil ait 
einers Ztichgl** 600 am bergeetellt warden. 

Die Lage dar einaelmin Hebenbetriebe wird na^. Hue k.;;pr ache rut 
dtr* ^auabt o 1 4-un.r dee ?£3 nocb geaeu feotgelegt. 

In bereich der ZW warden die 0/ir ;g*n bow1»j oiao r «. turvu*ij *•■«** 
nt^tt rar Autoe vor/ioseaoa. 
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Kamprassoren-^tat ion soil so ausgelegt warden, da3 dio 
pawumdti.iChan Transport anlagea voai Kompre sorenhaus ait L J ro8Xuft 
varsorgt warden ktemea* Der Botriebsdruck wurdo oit 6 atil angege- 

ban* 

Von alaer Untarkailerung das Magazine soli nach Angaben der pol- 
nlachaa Delegation Abet and genommen warden, da die OrundwusBer- 
Vtrhdltnisae schr uagdnatig aind. 

Es words forges ciilagen, in der Hdhe das WaguzinB die notwenligen 
3 1- and 3enzialager vorzuaehen and an die CHelsanlage anzusohlie- 

3#a. 

An alektrieolier Energie warden 1500 kSf (3 300 000 kw 3t. je Jahr) 
Anao£ilu31etBtung bendtigt. Dampfvorbrauch: 3,5 t/stunde. 

01a Ausstattun-; der Z T? alt Etnricht ungen, Wcrkzeugen uew* soil 
gaaau -furohgef tthrt worden. 

Dia Auaf uhru.ng der 'IcbAude soli In Eisanbe^on und die Daaiikon- 
•trukt ion in Stahl vorgenoaioea warden; ulle '.itsbengebiade in Ziaenj 
beton odar ^legelwerk, 

Dia g*n*ua MaschineriAu&rust ung soil bis 1 . 9 .» 1J?5_2 er^tolit warden. 

Fund ament plane* varden 6 Wochen noch Erh^lt der Rent at i.;ang 
des erweit^rten Vorantwurfos fart iggostellt . 
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Das Abbaufeld Slid umfasst eine Abbauflaehe von rd. 540 ha und wird 
begrenzt t 

in Norden vom Goslawicc-See , w . 

la Sdden lm Abstand Von etwa 800 m von der Eisenbahnlinie 

Oder minderen Abstand von der Hauptstssrsse 

S®t#sl^verfauff’die Grenze etwa in Hohe der Ortslage 
Mledzvleaie . Wola Laszczowa und Ludwikowo* 

Me geologischen Ferrate an Kohle betragen rd. 50,4 Mio t, die In- 
dustrie lien Kohlenvori’fite wurden mit 45*5, Mio t ermittelt. 

Dariiber lagerade Abraummassen betragen etwa 101 Mio nr j emschliesslicn 
Al>^8.uv©i k Xus't6 Bin Hsiig 0 n<l 6 erhoht sich. di® ^Juxbiii® d®s Abr&uiFis &u£ 
rd. 103,5 Mio in 5 . 

Das Abbauverhal tni s wird etwa 2,3 *1 betragen* 

Me durchscbnittliche Abraummoglichkeit betragt rd. 19 ®. I® Minimum 
wurden MSchtigkeiten von 13 ® und in Maximum von 31 ® ermittelt. Die 
durchscbnittliche Kohlenmachtigkeit betragt rd. 9 n. Das Maximum liegt 

bei etwa 16 m. , , , 

Ira Abbaufeld sind wahrend und nach der Kriegszeit exne genze Anzahl 
fift h- pi ng un zum Teil in unregelmSssigen AbstSnden von 100 bis 150 m ge— 
stossen worden, sodass doe Lagerstatte als gut abgebohrt au bezeichjpm 
ists dies jedoch nur unter der Voraussetzumg, wenn fur alle Bohrungen 
fehlerfreie und vollstndige Angaben vorliegen, was z.Zt. nicht der 

■ra_ % *% Jt 

schreibunr des Vorkomraens* 
s Konin 1st ^ungtertidren miocdnon 



Altars e 

Unter einen etwa 40 cm starken lehmigen Oberflache ist als diluviale 
Ablage rung eine aus Schmelzwasserdanden und Kiesen bzw. sum uberwiegen— 
den feil Geschiebemergel bestehende Schicht, die eine Machtigkeit bis 
zu 16 m erreicht. 

Der tertiare Teil des Deckgebirges besteht aus einer Ablagerung von 
aageren bis fetten TonenC Posener Flammton ) bis zu einer M&chtigkeit 
vo n 10 bis 18 au 

Der Anteil des Geschiebenergels und des Tones betragt etwa 8 0 % von 
der Gesamtmfichtigkeit des Deckgebirges. , 

Me MSchtigkelt des darunter ausgebildeten mioc&nen Braonkohlenf-Lozes 
betragt 3 - 17 m. Die Struktur der Kohle ist mi ttel fester bis lockerer 
lignltischer Beschaffenheit, jedochvfelfach besonders an den Randern 
verunrelnigt. Teilweise t re ten Linsen mit eandigem bis tonigem Mittel 
von geringer MSchtigkeit auf . 

Das Flozliegt dberall unmittelbar auf den feinkomigen miochnen Sanden 
die auf dem alteren Grundgebirge ( tertiae } abgelagert sind. 

Me Ablagerung ist gekennzeichnet durch ihre Tragform. In der Mifcte des 
Troges liegt die Grdsste Abraum-und Kohlenm&chtlgkeit. Nach den Seiten 
hebt sich Sag fids sc!mell»*un t e r Abnahme der Machtigkeit heraus and zwar 
so schnell. dass an den Randern das Liegende fas# Aurchweg 8 - 10 m 
hSher liegt als das Hangend# in der Trogmitte . Me Abrauiamachtigkeit 
verri nge rt sich dadurch trotz Anst eigen des Gelandes an den Randera. 
wesentlich* 

An den Haupttrog schliessen sich in westlicher Richtung neben den kleinen 
Ausbuchtungen noch 4 Ausbuchtungea grddserer Ausdehaung an, die im wesent 
I lchm in gleicher Trogform abgelagext sind v/ie der Haupttrog* 
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Im fibrigen liegt das Flozliegende im Norden in der Trogoitte auf *55 
Alter UK imd im Sfiden auf * 6> fiber MS. Das Haagen&e bevvegt sich im Horde 
aif + 65 fiber NN und im Sfiden auf + 80 fi|*er MH. 

Aus vorstehender kurzer Beschreibung der geologischea Verbal taisse lasst 
sich schliessen, dass zu Beginn des Aufschlusses ffiit nicht unerheblichen 
W&ssermengen zu rechnen ist, besonders mit artesich gespanntea Waasem 
wird im Megenden zu rechnen sein. 

Die Frage der Entwasserung wird eiaen wesentlich en i unkt im Aufschluss 
einnefaaen. Die ia den Richtlinien angenommenea Wasserzuflfisse ia HSbe 
won 10 mP dfirften bei derartigem Gelfinde und Ablagerungsverhaltnissea 
als zu gering anzusehen seia. Zuxaindest wird diese A i mahm e in den erstea 
Jahren nicht zutreffea. 

3* l^baichtlete Tagebauleigbungea^ 

Hach vorlie gender Projekt richtlinien ist die Entwicklung der Rohkohlen— 
fbrderung wie folgt vorgesehen s 


1952 mit 500 000 t 
1955 " 650 000 t 

1954 " 1550 000 t 

1955 " 2124 000 t 
each 1955 " 2588 000 t 


Da frfihesteas ia Laufe des Jabres 1955 die Forderuag im Neuaufschluss 
aufgenonmeri warden kara, muss die vorgesehene Forderuag ffir die Jahre 
1952 und auch 1955 aus dem kleinen bestehenden Bagebau gebraeht warden. 
Bei den umsteben&en Forderzahlen und dem genannten Abbau ve rh&l tn i a von 
etwa 2,5 * 1 mussten ab 1955 rd. 5,5 Mio 55 Abraummassen jahrlich bewegt 
warden. Diese Jahresle is txmgen erfordem eine tagliche Abraumbeweigung 
bei Annahme von 250 Betriebstagen von 24 000 m* und eine tagliche Bob- 
koblenforderung von 7000 t bei 345 Betriebstagen. 

4 - #86X10.. lot, warden prej.fct 

studien durcbgeffihrt, deren Brgebnisse in deb zwei BJntwurfen dargelegt 
sind. Generali gelten ffir beide Entwurfe folgende Grundsatze * 

a) Die Auedebnung de» Grubenf aides mit seiner sehr schraalen, aber lang 
gesture kten Fldzfageruag stellt ein neues Problem im Bergbau dar, wie 
•8 fifmlieh bisher noch niebt in der Praxis aufgetreten ist. 

b) Auf Grund der ungiinstigen geologiscben Abl age rung kommt ein Briicken— 
betrieb niebt in Betracbt. 

c) Aus dem gleicben Grund ist ein Einsatz von Kabelbaggern niebt zu 
empfefalea* 

d) Die Abraumung des Abraumes und die Gewinnung der Koble im Zufbetrieb, 
900 mm Spurweite, ist moglieb, wobei man die standigen Gleisbauarbeiten, 
die durch die lafifeednn YerlSngerungen und Verkfirzungen der Abraum und 
Kohlenstrossen eintreten, in Kauf nehmen muss. 

b) Durcb bereits genannte Verbal tnisse sind hobere finanzielle Aufwen— 
dungen erforderlich als in einem normalen Tagebauzugbetrieb . 


a) Wabl der AufschlussfiKur und Page 

In diesem Bntwurf ist der Aufscbluss im Norden des Abbaufeldes vorgese- 
hea. Die Lage des Aufschlusses in diesem Tell wird im einzelaes. wie folg 
begrfindet * 

1, Die etwa 500Qm breite Mederung ( Schmelzwasserrinne ) kann zur Ent- 
wicklung des Aufschlusses genutzt werden. Dadurch verringert sicb 
wesentlich die Massenbewegung im Auf schluss. 
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2* Ausantzimg der Biederuag fiir Abraum und Kohlenausfahrtea ; geringe 
Binachnittmaasen. 

3* Ausautzung der Biederuag an der ostlichen Seite der Strasse Koaia- 
Goslawice zur Unterbringung der Abraummassen der Aufschlussfigur* 
verbal tni smas a Ig kurze uad horizon tale Tranaportwege • 

4, Giinstige geologische Ablagerung im Abraum, Bntwicklung des Aufschluss 
ses im Kies und Sawtplanum. 

5* Unterbringung der Abraummassen aus Baufeld I am Westrand des Goslawic e 
Sees* Kurze Bntfenaung zur Kippe, 

6« Gute Weiterentwieklung der Baufelder II. Ill uad IV. Da zweckmassig 
das 3 laaurn des Abraumes vom Borden nach Slides ansteigt , wind durch 
die Bntwicklung der Baufelder vom Borden nach Siiden erreicht, dass 
die Vollzlige nach den Kippem Talfahrt fahrem* 

7. Audi vom otan&punkt der Hydro logie 1st die I*age des Aufschlusses an 
dieser Stelle richtig* Is Ijftta nach verbal tnism&ssig kurzer Bauzeit 
die tlefste Stelle des Idegenden freigeschnitten warden, wodurch eine 
bessere Entwdsserung des Kohlenflozes entwickelt wird. Die evtl* Be- 
denkea, dass der im Norden in etw 300 - 400 m Kntiermrag der Aufschluss- 
felder zu liegende Goslawice-See WasserdurchbrCiche im Tagebau verur- 
sachen kdnate, wird fur nicht moglich gehalten, da sehr wahrscheialich 
der See sehr flash 1st und die darunter stehenae starke Todbank aus— 
reichenden Wiederstand gegen Wasserdurchbriiche bietet* 


b> 

Bach Herstellung des Aufschlussgrabens durch den Schau f el radbagger 
kana das Abraumgerat Ds 1000 mit der Ausbaggerung des Kohlebahneinsch 
schaittes und der Aufschlussfigur beginnea* 

Die Arbeitsebene liegt auf ♦ 8> m liber KB und steigt in Aufschwnek- 
richtung an* Bei dieser Hohenlage verlauft die Arbeitsebene im Auf— 
schluss in Sand und Klesschichten, was bei der Durchfdhrung sehr we— 
sentlich ist. 

Bach rd« einem Jahr Baggerzeit im Abraumbetrieb kann die Koblenfor- 
derung zunfichat mit dem Schaufelradbagger im Hoehschnitt und spater 
ait einem Raupenschwenkbagger im Tiefschnltt aufgenommen werdem* 

Als Voraussetzung hierfiir 1st eine einwandfreie Vorentwasserung des 
Deckgebirges Grundbedingung* 

Die Unterbringung der anfallenden Aufschlussmassen erfolgt auf der 
in ostlicher Seite der Starsse Koain-Goslawice anzulegenden Auseen- 
kippe* Die Intfemung vom Abraum bis zum Kippenschwerpunkt wird etwa 
2 km betragea. 

Sobald der schwenkea&e Fliigel der Abraumst rao se die Ost-West Grenze 
des Feldes erreicht hat, wird der Drehpunkt nach dem Norden verlegt* 
Der Abtransport der Abraummassen aus dem gesamten Baufeld erfolgt 
sodann liber eine zu diesem Zweck anzulegende Ausfahrt 1 s 90 nach der 
Pflug bzw. Spdlkippe langs des Siidrandes des Goslawice-Seea. Der Abbau 
der Kohle lauft parallel zur Abraumstrosse und der Abtransport er- 
folgt libe r die in der Biederuag anzulegende Ausfahrt 1*40 nach den 
Verbrauchern* 

Das Kohleforderplanum steigt wie auch das Abraumplanum von Borden 
nach Siiden liber alle Baufelder an* Wir wissen aus vorstehender g;e— 
soaderter Betrachtung der Flozablagerung* dass das Floz bei Abnaime 
der Machtigkeit nach den Randern zu gewlatig ansteigt* Um auch dieser 
Kohle gewinnen m kSmea, ist ein Ansteigem des FSrderplanums na.ch 
den R&ndexa zu erfordfrlich. Vereinzelt ist die Anlegusg eine® Quer- 
gef Miles von 1:20 unerlasslich, obwohl in der Mitte der Tr$gachst 
das Planum unmittelbar unter dem Hangenden liegt* 

Im Borden verlMuft das Forderplanum auf der Hdhe + 65 liber HR, im 
Siiden auf ♦ 75 liber KB( Lageplan 1 t 10 ooo ) 
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Wahrencl der Abrauaung des Baufeldes I mit Abtransport der Abraummassen 
dber den provisorischen Drehpunkt , wird ubar die Kohlenausfahrt die 
Brticke fur die Zufahrt nach der Absetzerinnenkippe gabaut « Nach rest- 
loser Abraumung des Baufeldes I kann der Innenkippenbdrieb mit dierekter 
Zufahrt auf genomes warden • 

Bach Abraumung des Baufeldes II wird der Bau eiaes Tunnels iiber die 
Sohlenbaha und die Verlegung der Inaenkippe nach Siiden erfordsrlich. 

Von dieser Stellung aus konnem die gesamten. Abraummassen der Bauf elder 
III und IT ohne welter Umbautea auf der Inaenkippe in Hoch und Tief- 
achilttung abgenommen warden* 

e) Batwdsseruag . 

Tor Aufnahme der eigentliehen Baggerung im Aufschluss 1st eine eirtwaad— 
frei Bntwasseruag des Deckgebirges und der Kohle erforderlicb* Zu die- 
sms Zweck 1st die Tfiufe eiaes Schaehtea ausserbalb des Baufeldes I vor- 
gesehen* Ton die sera Schacht aus warden einen An za hl Sntwasserungs— 
streckea langs und quer im Baufled I xmrgmxmkxa& auszpfabren sein. 

Auf Streckeanetz sind von tJbertage aus F&llfilter in mehr Oder 
weaiger grosser *r>y.flhl zu stossen. Im gegebenen Fall 1st die Herstel— 
lung von Tiefbruanen in der Hohe der Ort slags Goslawic e—Lu wikowo ver- 
ges ehem, um die Wasserzufliisse vom Goslawice See nach dem Tagebau ab- 
zuriegeln. 

Bine gesaate Beschreibung der Entwasserungsmassnahmen kamn z . Zt . nocb 
nicbt gemaxht warden, da fiber die hydrologiscben Verbal tnisse nocb 
keine verbindlicben unterlagen vorliegen. 

Entwurf II 

a) Wahl der Aufschlussfigur und Page 

In gifj&her Weiss wie 1® Sntwurf T 1st ia disssm Vorschlag der Abbau 
in 4^infel dor vorgesehen, jedoch unterscheidet sicb dieser Eatwurf 
zu dem anderen darin, dass der Abbau im Suden des Baufeldes beginnen 
soil, d.h. also in entgegeagesetzter Richtrung. 

Die Entwicklung des Aufschlussas im Suden des Baufeldes gestaltete sicb 
ungQnstiger, da eine Reihe der user Entwurf I genannten Punkte in Fort 
fall koranen* Obwohl der Aufscblussgraben im giinstigen Verbal tnis zum 
Gelande liegt ( Mcbtigkeit teilweise nur 3 m ) sind wesentlich raehr 
Masses im Einschnitt zu bewegen* 

£>as A^raumplanum^ifeg^ zu Beginn des Aufschlusses im Bauf eld I nicht la- 
mer ia Band und Kies* 

Me Unerbringung der Auf s c hi u 3 smas sen auf Hochhalde. 

In den Baufeldern II - IV bewegen sich d|| Abrauarvollzuge standig in 
ansteigender Richtung* 

Durchfuhrung der Emtw&sserung des Deckgebirges und der Kohle ungunstig* 
Einf alien der Scbichten nach Borden. 

Als Vorteil 1st die rascbe Innenkippenentwicklung anzufiiliren* 

b) Aafscbluss 

Simerkettenbagger Ds looo und Scbaufelradgerat stellen den Grsilenauf- 
schluss im Gegenbetrleb her* Die Abraummassen werderi auf dem Gelande 
sudlicb der Ortslage Miedzylesie in Ausaicht genommenen Hochhalde ver- 
kippt. Bach einem reicblichen Jabr Baggerzeit im Abraua kann die Kohlen 
forderung aufgenonmen werden* 

Abraum und Koblenstrossen bev/egen sich von Siiden nach Borden* 

Das Abraumplanum liegt im Siiden etwa auf + 93 m iiber KB und fallt in 
Aufschlussrichtung mit 1 t 400 ein. 


v ? 
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la ahnlicher Weis# Ist die ^age auf dam Forderplaaum im Siiden + 75 m 
liber HN uad fallt la Auf ochwenkrichtusg , also nach Worden mit l:>oo 
auf + 65 a iiber HN eia. 

Zur Gestaltung des Quergef alias auf dem Koblefdrderplanum gilt das 
gleiche was unter ISatwarf I gesagt wurde. 

Sobald die Abraumstrossen die Stellung dee iazwischen troclpa gelegtea 
Nieslusz-Sees uad Ortslage NIeslusz erreicht babes, kauri der Innenkippeifc- 
betrieb aufgeaommen werden* Per Hoch und Tiefabsetzer As 1200 wird am 
Siidrand des Baufeldes I aagegjifezt and bewegt sich in entgengese tz tem 
Bias dor Uhrzeigerrichtung nach Worden des Baufeldes* 

Nach Abraunrung des Baufeldes I werden die Gerlte in die Stresses das Baufel 
ties II eingefahrea uad der Drehpunkt kommt aa die entgegengesetzte Seite 
des Feldea, also an die Ost seite su lieges* la diesem Zussmmhang varaa- 
dert sich aucb die Kippenzuf ahrt , wozu uber die eadgiiltige Kohleaaus— 
fahrt l:4o eia Tusael zu bauen ist. Burch diese Umstelluag verriageri 
sich die Eatfernuag von Abraumstrosse aach iCippenstrosse auf 1,5 tea- 
Die Drehpuaktverl eguag in der Kohle erfolgt aoch vor Auskohluag des 
Baufeldes X, bedingt durch die ungiinstige Lage der provisorischea Aus— 
fahrt zum lets tea abzubuuSjiden Tell des Baufeldes I. Im Zuge dieser Uastell 
lung werden die gesamten (Sfeisanlagen im Wastes des Baufeldes I frai. 

Zum Abbau der Bau feller II - I? ist eine zweimalige Verleguag des Ab 
mum uad Kohleadrehpunktes e ;f orderlich* Femer macht siehider Ban elaes 
weiteren Tunnels zur Oberfiihruag der Kohlenbaha ftir die Imienkippaa 
aotweridig. 

Me (Tesamteatwickluag der Baufelder I-I? ersehea wir aus dera Lageplas 
1 i 10 ooo-EStwurf II. 

c) EatwSaseruag 

Me Aufschliessung des Feldes mit dem Aagriffspunkt im SSdea erfordert 
die bschleuaigte Trockenlegung des Nieslusz-Sees. Feraer sind in gleicher 
Weise wie auch ia latwurf I die Sntwas se rungsmas snahmea durchzufiihrem. 

Taufen von Eatwasserungsachachtea, 

Auffahren voa Streckea uad 

Herstellen voa F&llfiltern uad Tiefbrunaea. 

In diesem ^Fall wird die Nlederbri&guag des 1. Schachtes im sudlichea 
Tail des Fabrikgelandes ia Betracht kommea* Im iibrigea kaaa aaheres 
hierzu aoch aicht ausgeftthrt werden* da Uaterlagea iiber die Grundwasser— 
stromungen fehlen. 

5. jg£iS&jM 

Bel dem vorgesehen Abbau uad der Leistuagsfiihruag ist folgender Geriite— 
eiasat2 ia Aussicht genommeas 

I Ds 1000 ® 

1 bch Bs 65^ 15/8 

1 A26 1200 20 

% 

I EL 15oo 

1 KippearSimer 

2 Gleisruckmaschiaea 
2 Flanierraupea 

8 ®-Loks , 75 t i)i ens tg e wi ch t , 9 o o mm Spur 
70 25 m3 - Abrauawagea , 9oo mm Spur 
1 Sch Bs 550 12/5 

1 Bs 560 15 

1 BL 1000 ( komb, mit Lbffel uad Greiferausrustung 
5 S - Loks, 75 t Dieastgewicht , 9oo mm Spur 
22 40 t Kohleawagea, 9oo mm Spur 
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Zur Montage dieser Gerfite aind folgeakeb flEJze in Aussicht genoaraea* 


Zu Batworf X - Montageplatz 400 ^B<$rdlich der Aufsclilussfigur ait 
laschluss nach der Station Mai ini ec# 



6 . 


Wl« 


Zur Stromversorguag des gesaaten Tagebaues muss tin entsprecheader 
Aneschluas an eia Kraftwerk hergestellt warden. Die Baggerger&te 
warden ait 5000 V uad 500 V Spanning zu speisen sein. Die Speisung 
des Fahrleltungsnetzes wir d ait 1200 Y Gleichflfcoa erfolgen. 

Der iiberschlagliche jahrliche Stronbedarf wird etna 15 Mio kWh be— 
trageiu 


7* Tcchnische Bauwerke 


Bach voeliegenden EatwClrfen komnen folgende Bauwerke in Prage 


zu B&twarf X 


isJ^teaLli. “ 


1 Elsenbahn und Strasgemuater tuhrung 
1 Tunnel 
1 Brack# 

1 Aerkatatt und Magazia 
1 Manaachaftsgebaude 
1 laachkaue 

Uakleide uad Aufenthaltsraume 

1 Baubdro 

2 Tunnel 

1 Eisenbahn uad Strassenuaterf uhruag 
sonst wie unter Eatwurf X 


t 


Aufaicht 
aller Hilfs uad 
Nebenar belter 


8* Wirtschaftllche Gestaltung des Betriebes 

Sine dberschagl iche unve rbindl iche Wirtsehaftlichkeitsberechnung zur 
beschrlebeaen Frojektstudie zeigt folgende voraussichtliche Beleg- 
schaftsstarke t D . 

Abrauabetrieb 570 Mann 

f >< Grubenbetrieb 250 Sana exnecai# 

Q r . • . .. Zl LeJIegkBtatt 

imagesaat etwa 

eiaschl . Spring *r, Kranke uad Urlauber 

Vorauaoiehtliche Betriebakostea im Koxmalbetrieb aacli derzei tiger 
Preisb&sis* 

Koetea pro a P Abraua 75 Pf 

^ ^s^ea pro t Kohle 95 Pf 

/^CJL 

insgesamt Selbstkostea pro t Kohle 268 Pf * 


Bel Zugrundeleguag derzeitiger deutscher VerMltnisse wurde sich der 
Tageb&u bei vollem Leistungsbetrieb also ab uad nach 1955 wirtschaft— 
lich gestalten* 

Zuaafluaenfassead wird noch darauf hinge wie sen, dass vorsteheade Auf— 
zeichauag auf Grunt vom Besteller iiberlieferte Unterlagen erarbeitet 
wurde* 

■ ; ,r 
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